DZIENNIK URZĘDOWY 
MINISTERSTWA BUDCWNICTWA MIAST i OSIEDLI 


» à __99 
Warszawa, 28 grudnia 1953 r. Nr 23 Poz. 208—221 
TREŚĆ: 

Zarządzenia Ministra Budownictwa Miast i Osiedli: kosztów własnych zaopatrzenia oraz kosztów 

i przewozów materiałów. | Z 
Poz. 208 — Nr 304 w sprawie zasad stosowania ulgowych | Poz. 216 — Nr 326 w sprawie ustalenia organizacji zaoczne- 


norm pracy, w okresie rozruchu produkcji, 
Nr 812 w sprawie ewidencjonowania badania 
i rozliczeń dodatkowych kosztów robót budowla- 
no-montażowych w okresie zimowym 1953/54. 
Nr 314 w sprawie uregulowania w Ministerstwie 
Budownictwa Miast i Osiedli niektórych zagad- 
nień kompetecyjnych dotyczących planowania 
ij sprawozdawczości. 

Nr 315 w sprawie powołania Komisji Oceny 
Projektów Inwestycyjnych przy Centralnym Za- 
rządzie Budownictwa Wojskowego. 

Nr 316 w sprawie powołania Komisji Oceny Pro- 
jektów Inwestycyjnych przy Centralnym Zarzą- 
dzie Robót Inżynieryjnych. 

Nr 318 w sprawie analizy kosztów i fakturowej 
wartości produkcji budowlanej, 

Nr 320 w sprawie operatywnego planowania 
przewozu ładunków i zdolności przewozowej ta- 
boru własnego. 

Nr 322 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 78 
z dnia 4 kwietnia 1953 r. o rejestracji i kontroli 


Pes. 209 — 


Poz. 216 — 


Poa. 


go szkolenia zawodowego w resorcie Ministra 
Budownictwa Miast i Osiedli. 

Okólniki: y 

Poz. 217 — Nr 74 w sprawie trybu przeprowadzenia korakty 
miesięcznych planów produkcyjnych Zjednoszeń 
Budownietwa Miejskiego. 


, Pisma ekólne: 


Poz. 218 — Nr 121 w sprawie księgowej ewidencji i kontre- 
li zafakturowania robót budowlanych. | 

Pog. 219 — Nr 120 w sprawie uzgadniania wykładni prze- 
pisów dotyczących kosztorysów, cen i umów wy- 
konawstwa. i 

Poz. 220 — Nr 122 w sprawie pokrywania kosztów związa- 
nych z kontrolą i sprawdzaniem przewodów dy- 
mowych, spalinowych i wentylacyjnych. 


Poz. 221 — Nr 126 w sprawie zmiany pisma okólnego 
Nr 106 Ministerstwa Budownictwa Miast i Osie- 
dli o zwalczaniu kradzieży odzieży ochron- 
nej. 

Komunikaty. 
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208. 


'ZARZADZENIE Nr 304 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


z dnia 16 listopada 1953 r. 


w sprawie zasad stosowania ulgowych norm pracy w okresie 
rozruchu produkcji, 


(L. dz. XITI/2/8436/53) 


W wykonaniu postanowień uchwały Prezydium Rządu 
Nr 327/58 z dnia 29 kwietnia 1953 r. w sprawie norm pracy 
jewzmocnienia dyscypliny płac oraz w celu zapewnienia mo- 
bilizującej roli norm w okresie rozruchu produkcji — w po- 
rozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Plano- 
wania Gospodarczego i Zarządem Głównym Związku Zawo- 
dowego Pracowników Budownictwa Ceramiki i Pokrewnych 
Zawodów w Polsce zarządza się, co następuje: 3 
§ 1. Stosowanie przejściowo ulgowych norm dopuszcza 
się: : 
1. W warsztatach w przypadku: 
a) uruchomienia produkcji w nowopowstałym warsztacie, 
i b) zmiany organizacji pracy przy przejściu na produk- 
cję potokową, jeżeli zmiana ta w sposób zasadniczy 


zmienia system wykonywania prac (proces produk- | 


cyjny), 
zmiany asortymentu lub metod produkcji masowej 
lub wielkoseryjnej, d 
wprowadzenia do ruchu nowych dotychczas nie sto- 
sowanych urządzień, 
2. Na budowach w przypadku zasadniczych zmian w sy- 
stemie wykonywania prac wywołanych wprowadzeniem: 
a) nowych dotychczas nie stosowanych rodzajów ma- 
szyn, sprzętu lub narzędzi, 

b) nowych materiałów lub konstrukcji dotychezas nie 
stosowanych, 

c) nowych metod wykonawstwa. 

3. Użyte w ust. 1 określenie „warsztaty” oznacza wszel- 
kie warsztaty i zakłady produkcji pomocniczej posiada- 
jące własny plan produkcyjny i pracujące na własnym 
rozrachunku gospodarczym (np. stolarnie, betoniarnie, 
warsztaty Ślusarsko-kowalskie, bazy sprzętu), a okre- 
Ślenie „budowa” oznacza poza robotami budowlano- mon- 
tażowymi podręczne warsztaty na budowie będące czę- 
ścią zagospodarowania placu budowy (nieposiadające 
własnego planu produkcyjnego i nie pracujące na rozra- 
chunku gospodarczym). 

4. Stosowanie ulgowych norm w przypadkach niewymie- 
nionych w ust. 1 i w ust. 2 jest niedopuszczalne. ® 
82. 1. Normy ulgowe określa się przez zastosowania współ- 

czynników do norm pracy, obniżających normy ilo- 


c) 
d) 
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ściowe (wyrobu) lub podwyższających normy czasu 
i stawki jednostkowe, które będą obowiązywały po 
zakończeniu rozruchu. 

2. Współczynniki ustalające normy ulgowe mogą być 

stosowane wyłącznie do norm pracy ustalonych dla 

budowy lub warsztatu przy założeniu pełnego ruchu 

i o ile normy te są ustalone przy pomocy jednego 

z następujących sposobów: i j 

1) przy pomocy chronometrażu i fotografii dnia ro- 
boczego, 

2) na podstawie obliczeń opartych na normatywach, 

3) przez stacje technicznego normowania pracy, 

4) na podstawie danych określonych charakterysty- 
kami maszyn oraz próbnej pracy urządzeń. 

Normy ulgowe dla nowo — uruchamianych warszta- 

tów mogą być wprowadzone tylko w drodze zarzą- 

dzenia Ministra Budownictwa Miast i Osiedli na 
wniosek dyrektora centralnego zarządu, zaopiniowa- 
ny przez Główną Komisję Norm Pracy. 

2. W pozostałych przypadkach wymienionych w $ 1 ust. 1 

i ust. 2 normy ulgowe mogą być wprowadzone zarzą- 

dzeniem dyrektora centralnego zarządu, na wniosek 

dyrektora przedsiębiorstwa (zjednoczenia), któremu 
warsztat lub budowa podlega, zaopiniowany przez 

„Branżową Komisję Norm Pracy”. 

. Normy ulgowe dla nowo-uruchomionych warsztatów 
lub przy całkowitej zmianie asortymentu w warszta- 
cie, mogą być wprowadzone na okres do 6 miesięcy, 
a w pozostałych przypadkach wymienionych w za- 
rządzeniu na okres do 3-ch miesięcy. 

2. W wyjątkowych, specjalnie uzasadnionych przypad- 
kach okresy powyższe mogą być przedłużone przez 
Ministra Budownictwa Miast i Osiedli za zgodą Prze- 
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go- 
spodarczego. f 

3. Normy ulgowe mogą być wprowadzane zarządzeniem 
dyrektora centralnego zarządu (zgodnie z $ 3 ust. 2) 
tylko na okres do jednego miesiąca. 

. Wnioski o wprowadzeniu norm ulgowych powinny 
zawierać: 

1) szczegółowe uzasadnienie konieczności ich wpro- 
wadzenia, 

2) zasięg i okres stosowania norm ulgowych, 

3) wysokość współczynników obniżających normy 
ilościowe (wyrobu) lub zwiększających normy 
czasu j uzasadnienie tej wysokości, 

4) środki organizacyjno-techniczne zabezpieczajace 
możliwość zmiany współezynników oraz ścisłe 
terminy zmiany współczynników, tak by ustalone 
przejście na pełne normy nastąpiło w określonym 
terminie. 
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2. Wprowadzenie norm ulgowych przed wydaniem za- 
rzydzenia M.nistra Budownictwa i Miast i Osiedli 
lub dyrektora centralnego zarządu jest niedopuszczal- 
ne. 

$6. W zarządzeniach wprowadzających normy ulgowe po- 
winny być ustalone: 

1. Zasięg i okres stosowania norm ulgowych. 

2. Wysokość współczynników, obniżających normy ilościo- 

we (wyrobu) lub podwyższających normy czasu. 

g. Środki organizacyjno-techniczne, zabezpieczające moż- 
liwość zmiany współczynników oraz śc.słe terminy ich 
zmiany, tak by ustalone przejście na pełne normy na- 
stąpiło w określonym terminie. 

1. Kierownik warsztatu lub kierownik robót w poro- 
zumieniu z radą zakładową przed wprowadzeniem 
norm ulgowych powinien zapewnić robotnikom do- 
kładne informacje o warunkach i czasie stosowania 
ulgowych norm, oraz podać sposób przejścia na nor- 
my pełne. 
Niezależnie od podania pełnych informacji o warun- 
kach wprowadzenia norm ulgowych kierownik war- 
sztatu lub kierownik robót ma obowiązek powiado- 
mić robotników o każdej zmianie współczynników. 
Warsztaty lub budowy, które w chwili wejścia w ży- 
cie zarządzenia stosują normy rozruchowe powinny 
w terminie do dnia 15 grudnia 1953 r. złożyć uza- 
sadnione wnioski do Ministerstwa Budownictwa Miast 
ł Osiedli — Departament Zatrudnienia i Płac, o sto- 
sowanie norm ulgowych lub propozycje przejścia na 
pełne normy. 
Odpowiednie zarządzenia powinny być wydane w cią- 
gu 2-ch tygodni od czasu złożenia wniosków. 
Dalsze stosowanie norm ulgowych może mieć miej- 
sce tylko po wydaniu odpowiedniego zarządzenia 
przez Ministra lub dyrektora centralnego zarządu. 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 


$ 7. 


Minister R. Piotrowski 
209. 
ZARZĄDZENIE Nr 312 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 3 grudnia 1953 r. 


w sprawie ewidencjonowania, badania i rozliczeń dodatkowych 
kosztów robót budowlano-mantożowych w okresie zimowym 
1953/54, 


(L. dz. SWKCiU/110/53) 


W związku z zarządzeniem Nr 141 Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 14 października 1953 r. w sprawie ewidencjonawania 
| badania kosztów robót budowlano-montażowych wykony- 
wanych w okresie zimowym 1953/54 (Monitor Polski Nr A-98, 
poz. 1352) oraz zarządzeniem Nr 262 Ministra Budownictwa 
Miast i Osiedli z dnia 5 września 1958 r. w sprawie budow- 
nictwa zimowego (Dz. Urz. Min. Bud. MiO Nr 17, poz. 160) 
marządza się, co następuje: 
81. 1. Dyrektorzy zjednoczeń budawnictwa miejskiego wy- 

znaczą w terminie do dnia 10 grudnia 1958 r. po 

jednej budowie w każdym zjednoczeniu, na której 
prowadzone będzie ewidercjonowanie i badanie rze- 
czyw'stych dodatkowych kosztów robót budowlano- 
moniażowych wykonywanych w okresie zimowym 
1958/54 zgodnie z instrukeją w sprawie ewidencjono- 
wania i badania dodatkowych kosztów robót budow- 
lano-montażowych wykonywanych w okresie zimo- 
wym 1955/54 stanowiącą załącznik do zarządzenia 
Prezesa Rady Ministrów cytowanego na wstępie. 
Budowy, o których mowa w ust. 1 powinny być wy- 
znaczone w sposób zapewniający objęcie badaniem 
asortymentów robót wyszczególnionych w zał. 1 do 
instrukcji (Nr asortymentów 21—29) w ramach dzia- 
łalności danego zjednoczenia. 
Do badania dodatkowych kosztów robót zimowych 
należy w miarę możności wyznaczać budowy na któ- 
rych prowadzone są. już badania kosztów własnych 
zgodnie z zarządzeniem Nr 215 Ministra Budownic- 
twa Miast i Osiedli z dnia 11 września 1953 roku 
w sprawie kwartalnej kontroli kosztów własnych na 
wybranych budowach (Dz. Urz. Min. Bud. M. i O. 
Nr 16, poz. 154). | 
Ewidencja dodatkowych kosztów robót zimowych 
prowadzi poza księgową metodą pion finansowo-księ- 
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gowy zjednoczenia sprawującego nadzór nad wyzn 
czOiią buuową na podstawie uokumentow opracowa- 
nycn wg przepisow ust. l $ l niniejszego Zarząazenia. 
Leliem zapewn.enia dokłauności bauan oraz ewiaen- 
cji dodatkowych koszuiow robot zimowych — dyrek- 
torzy zjednoczeń wyznaczą 1miennie w terminie do 
dnia 10 grudn.a 19538 r. po dwoch pracowników — 
jeden z pionu technicznego, drugi z pionu finansowo- 
księgowego odpowiedzialnych za: 

1) praw.diowe kwaliikowanie nakładów zaliczanych 
do grupy kosztow dodatkowych robót zimowych. 

2) dokonywanie zestawień i przesyłanie ich drogą 
służbową do centrali Ministerstwa zgodnie 2 po- 
stanowieniem $ 3 zarządzenia. 

Z przeprowadzonych badun dodatkowych kosztów ro- 

bót zimowych należy opracować zestawienia dodatko- 

wych kosztów robot z.mowych, a mianowicie: 

1) zestawienie miesięczne — w terminie do dnia 10 
każdego następnego miesiąca, 

2) zestaw.enie zoiorcze — za cały okres zimowy 
1953/54 obejmujący miesiące: grudzień z roku 
1958, oraz styczeń, luty i marzec z roku 1954 — 
w terminie do dnia 20 kwietnia 1954 roku. 

Zestawienia powyższe powinny być sporządzone 

w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których 

jeden przesyła się (przez właściwy centralny zarząd) 

do Departamentu Księgowości Ministerstwa drugi do 

Biura Norm Kosztorysowych przy Urzędzie Rady 

Ministrów, a trzeci pozostawia się w aktach przedsię- 

biorstwa. 

Koszty robót przygotowawczych do pogotowia zimo- 

wego należy wyodrębnić i ująć w jednym zestawieniu 

za m-c grudzień 1953 roku łącznie z kosztami robót 
zimowych. 

Zobow.ązuje się Departament Księgowości do spra- 

wowania nadzoru nad prawidłowością i terminowo- 

ścią ewidencyjnego ujęcia dowodów dotyczących kosz- 
tów robót zimowych. 

Główni księgowi zjednoczeń i centralnych zarządów 

są bezpośrednio odpowiedzialni za prawidłowość ewi- 

dencji zgodnie z przepisami zarządzenia i za termi- 
nowe składanie zestawień, o których mowa wyżej. 

§ 5. Zespół Norm Kosztorysowych resortu roztoczy opiekę 
nad prawidłowym prowadzeniem badań dodatkowych kosz- 
tów robót zimowych, oraz przydatnością nadsyłanych zesta- 
wień do celu analizy i ustaleń wysokości tych kosztów. 

§ 6. Dodatkowe koszty robót budowlano-montażowych wy- 
konywanych w okresie zimowym 1953/54 — do czasu gene- 
ralnego unormowania tej sprawy odpowiednim zarządzeniem 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo- 
darczego — należy? rozliczać według przepisów zarządzenia 
Nr 63 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 27 marca 
1953 roku w sprawie pokrywania dodatkowych kosztów ro- 
bót budowlano-montażowych wykonywanych w okresie zimo- 
wym 1952/53 (Dz. Urz. Min. Bud. MiO Nr 5, poz. 62). 

$ 7. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 grudnia 1953 r. 


$ 4. 1. 


Minister R. Piotrowski 
210. 
s ZARZĄDZENIE Nr 314 
] MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 3 grudnia 1953 r. 


w sprawie uregulowania w Ministerstwie Budownictwa Miast 
i Osiedli niektórych zagadnień kompetencyjnych dotyczących 


planowania i sprawozdawczości. 


(L. dz. D.1/4/4804/53) 


W celu ustalania właściwości kompetencyjnych jednostek 
organizacyjnych części departamentalnej Ministerstwa i funk- 
cjonalnych centralnych zarządów w zakresie planowania 
i sprawozdawczości zarządza się, co następuje: 

$ 1. Następujące zagadnienia z zakresu działania Central- 
nego Zarządu Sprzętu i Mechanizacji Budownictwa Miejskie- 
go obejmuje Departament Głównego Mechanika i Energe- 
tyka: i 
5 anal'zowanie sprawozdań Centralnych Warsztatów Sprzę- 

tu Budownictwa Miejskiego w części produkcyjnej ka- 

pitalnych i Średnich remontów, z pracy obrabiarek, 

z wykonania planu produkcji według ilości i wartości 

w powiązaniu z danymi, dotyczącymi zatrudnienia i cza- 

su pracy, które dostarczy Departament Zatrudnienia 

i Płac; 


a. kiluiómmiiTi AN 
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2) opracowanie ogólnych wytycznych w zakresie planowa- 
nia i sprawozdawczości dla Biura Konstrukcyjno-Tech- 
nicznego Sprzętu Budownictwa Miejskiego. 

82. 1. Ustalanie w planach kwartalno-miesięcznych zadań 
produkcyjnych Przedsiębiorstwa Robót Zmechanizo- 
wanych Budownictwa Miejskiego należy do Departa- 
mentu Planowania działającego w porozumieniu 


z Departamentem Produkcji Podstawowej i Depar- | 


tamentem Głównego Mechanika i Energetyka. 


2. Wytyczne w sprawię zagadnień normatywnych do- | 
tyczących planowania i sprawozdawczości Przedsię- | 


biorstwa Robót Zmechanizowanych Budownictwa 


Miejskiego opracowywać będzie Departament Głów- | 


nego Mechanika i Energetyka — w uzgodnieniu z De- 

partamentem Planowania į Departamentem Techniki. 

$ 3. Analiza sprawozdań z wykonania planu przewozu ła- 

dunków, ze stanu i eksploatacji własnego taboru kolejowego, 

rzecznego i urządzeń transportowych oraz w zakresie tran- 

sportu samochodowego należeć będzie do Centralnego Zarzą- 
du Transportu Budownictwa Miejskiego. 

§ 4. Analizowanie całości sprawozdań Przedsiębiorstwa 
Zaopatrzenia Sprzętowego z obrotu bilansowanym sprzętem, 
urządzeniami i materiałami pomocniczymi należyć będzie do 
Departamentu Inwestycji. 

$ 5. Następujące zagadnienia planowania i sprawozdaw- 
czości pomocniczych zakładów interwencyjnych wchodzących 
w skład wszystkich przedsiębiorstw resortu (również przed- 
siębiorsstwa nadzorowane przez Centralne Zarządy: Robót 
Inżynieryjnych i Robót Instalacyjnych Budownietwa Miejskie- 
go, Centralny Zarząd Budownictwa Wojskowego oraz Zarząd 
Budowlanych Przedsiębiorstw Powiatowych) obejmuje De- 
partament Produkcji Pomocniczej w zakresie: 

1) ustalania wszystkich podstawowych wskaźników tech- 
niczno-ekonomicznych interwencyjnej produkcji pomoc- 
niczej w porozum.eniu z Departamentami funkcjonalny- 
mi oraz Departamentem Planowania. 

2) analizowania sprawozdań z produkcji i sprzedaży po- 
mocniczej produkcji interwencyjnej. 

$ 6. Zagadnienia związane z awariami (ujęte w zaleceniu 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar- 
czego z dn. 4.V.49 r. Znak TE/ML;52/1 w sprawie zapobiega- 
nia awariom w przemyśle oraz w piśmie Państwowej Komi- 
sji Planowania (Gospodarczego Departamentu Techniki z dn. 
10.IV.58 r. Znak To-9 C-3-55w sprawie sprawozdawczości awa- 
ryjnej) jak — analizowanie sprawozdań, sporząuzanie zesta- 
wień zbiorczych, walka z awariami przez ustalenie wytycz- 
nych w sprawie zapobiegania awariom obejmują następujące 
jednostki runkcjonalne w zakresie: 

1) Departament Głównego Mechanika i Energetyka — awa- 
rie sprzętu budowlanego, obrabiarek i urządzeń warszta- 
towych wynikłe wskutek braku dozoru, źle przeprowa- 
dzonego remontu, niewłaściwej obsługi, umyślnego 
uszkodzenia, 

Departament Techniki — awarie, wynikłe wskutek po- 
Żarów, katastrofalnych opadów atmosferycznych, powo- 
dzi 

Departament Nadzoru Budowlanego — awarie spowodo- 
wane katastrofami budowlanymi (poza wymienionymi 
w pkt. 2), 

4) Departament Inwestycji — awarie maszyn instalowa- 

nych, w trakcie wykonywania inwestycji, 

5) Departament Produkcji Pomocniczej — awarie maszyn 
przemysłowych zakładów produkcji przemysłowej (wy- 
dzielonej i niewydzielonej), 

6) Centralny Zarząd Transportu Budownictwa Miejskiego 
-— awarie środków transportowych całego resortu, 

7) do Departamentu Planowania należyć będzie koordyna- 
cja wewnątrz resortu, wszystkich. spraw awaryjnych zaś 
do Departamentu Techniki — reprezentacja resortu 
w sprawach awaryjnych na zewnątrz resortu. 

$ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 
1953 r. 


2) 


3) 


Minister R. Piotrowski 


211. 
"ZARZĄDZENIE Nr 315 
MINISTRA BUDOWNICTWĄ MIAST I OSIEDLI 
z dnia 2 grudnia 1953 r. 


w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów Inwestycyj- 
nych przy Centralnym Zarządzie Budownictwa Wojskowego. 


(L. dz. GM/3/10703/53) 
W uzupełnieniu zarządzenia Nr 25 Ministra Budownictwa 


Miast i Osiedli z dnia 4 kwietnia 1951 r. w sprawie powoła- 
nia Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych resortu Mini- 


| 


stra Budownictwa Miast i Osiedli (Dz. Urz. Min. Bud. M. i O. Ą 
Nr 3, poz. 25) zmienionego zarządzeniem Nr 41 Ministra 


| Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 14 kwietnia 1952 r. (Dz. 


Urz. Min'stra Budownictwa Miast i Osiedli Nr 5, poz. 47) 
i zarządzeniem Nr 139 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli 
| z dnia 22 czerwca 1953 r. (Dz. Urz. Min. Bud. M. i O. Nr 11, 
poz. 118) zarządza się, co nastepuje:/ ` 
$ 1. Powołuje się przy Centralnym Zarzadzie Budownie- 
! twa Woiskoween Komisie Oceny Proicktów Inwestvevinvch, 
zwana dalej KOPI. w składzie nrzewndniezacv i 4 członków. 
Dyrektor Centralnego Zarzadu Pudownietwa Wojskoweso 
wyznaczy w uzgodnieniu z Dvrestarem Denartamentn Inwe- 
stycji z pośród własnych pracowników lub nracown'ków in- 
| nych jednostek Ministerstwa maiacych doświadczenie i wia- 
domości fachewe w zakresie koniecznym dla cceny dotumen- 
tacji projektowo-kosztorysowej członków KOTI w ilości vste- 
lonej wyżej oraz zastenców w `lości zoleżrei od notrzehy. 
§ 2. Do KOPI przy Centralnym Zarzadzie Rndownietwa 
Woiskowero stosnia sie odnow'ednio przemisv nowczanema na 
wstenie zarzadzenia Nr 25 Ministra Rnudownietwa Miest 
i Osiedli 7a zmianami. wynikijacemi z nostarowień: a) uchwa= 
ły Nr R2/58 Radv Ministrów z dnia 10 stveznia 1958 r. zmia- 
niającei urhwałe Nr 36 z dmią 94 stueznią 1951 r w anrawie 
trvbu powołania Kamisii Rasnrtawyrh i wynapradzania są 
ndział w noe'adzamiceh (Manitar Polski Nr A-A. naz. A9V 3 b) 
uchwały Nr 559/83 Prozvdinm Rzadn z Onia 27 Inoa 195% r. 
Ww snrawie zaead snorzadzonią i zatwierdzania darnmentocji 
proiertowo-Losztorysnwoj dla inwestycji naraz nszaniecy Ra- 
mləminu Pracy Komisji Ocarv Projektów 
M'nietorstwą Rudowniebya Misst ji 
załacznik do nowvższeceo znarzadzanią, 
$ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 czerwca 1953 = 


Inwestweviny-h 
Osiedli, stanowiacego 


Minister R. Piotrowski 
212. 
ZARZĄDZENIE Nr 316 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 2 grudnia 1953 r. 


w sprawie powołania Komisii Orany Proiektów Tnwestyevj- 
„, nych przy Centralnym Zarządzie Robót Inżynieryjnych. 


(L. dz. GM'10708/53) 


W uzupełnieniu zarządzenia Nr 25 Ministra Bndowni 
Miast i Osiedli z dn'a 4 kwietnia 1951 r. w r OO 
nia Komisji Oceny Projektów TInwestycvinvch resortu Mini- 
stra Budownictwa Miast į Osiedli (Dz. Urz. Min. Bud M. i O. 
Nr 3, noz. 25) zmienioneeo zarzadzeniem Nr 41 Ministra 
Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 14 kwietnia 1952 r. (Dz. 
Urz, Min. Bud. M. i O. Nr 5, poz. 47) i zarzadzeniam Nr 139 
M'nistra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 29 czerwcą 
1953 r. (Dz. Urz. Min. Bud. M. į O. Nr 11, poz. 118) zarzą- 
dza się, co następuje: 


O . j 
$ 1. Powołuje sie przy Centralnym Zarzadz'e Robót Tnżw- 
nieryinych Budownictwa Miejskiero Komisje Oceny Proiek- 


tów Inwewestvevinvch zwaną dalej KOPI s 
wodniczący | 5 członków, ą J „w składzie: prze 


Dyrektor Centralnego Zarzadu Robót Inżvniervjnvch wy- 
znaczy w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentn Inwesty- 
cj z pośród własnych pracowników lub pracowników innych 
jednostek Min'sterstwa majacvch doświadczenie i wiadomo- 
Sci fachowe w zakresie koniecznym dla ocenv dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej członków KOPI w ilości ustalonej 


wyżej oraz zastępców w ilości zależnej od potrzeby. 


§ 2. Do KOPI przy Centralnym Zarządzie Robót Inżvniervi- 
nych stosnie się odpowiednio nrzenisy powoł>nego na wstanie 
zarządzenia Nr 25 Ministra Bndownietwa Miast i Ociodli ze 
zmianami wynikającymi z nostanowień: a) uchwały Nr 52/58 
Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1953 r. zmienialacej 
uchwałe Nr 36 z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie trvbn 
powoływania komisii resortowvch i wvnaeradzania za udział 
w posiedzeniach (Monitor Polski Nr A-4. noz. 49) i b) uchwa- 
ły Nr 559/53 Prezydium Rzadn z dnia 27 Fnca 1953 r. w snra- 
wie zasad snorzadzania į zatwierdzania doknmentaci: proiek- 
towo-kosztorvsowei dla inwestvcii, oraz przenisy reoulami- 
nu prae Kom'sji Ocany Projektów Inwestycvjnych Minister- 
stwa Budownictwa Miast i Osiedli, stanowiącego załącznik 
do powyższego zarządzenia. f 


§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 marca 1953 r. 
Minister R. Piotrowski 


Nr 23 


213. 
ZARZĄDZENIE Nr 318 
* MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 30 listopada 1953 r. 


t 
w sprawie analizy kosztów i fakturowej wartości produkcji 
budowlanej. 


iL. dz. D.VI/D/2914/53) 


W celu wzmocnienia nadzoru nad gospodarnością produkcji 
budowlanej — zarządza się, co następuje: 


$ 1.1. Wprowadza się instrukcję w sprawie analizy kosztów | Dział IV „Analiza kosztów produkcji siłami własnymi” — 


i fakturowej wartości produkcji budowlanej, stano- 
wiącą załącznik do zarządzenia. 
2. Instrukcja obowiązuje w przedsiębiorstwach nadzo- 
rowanych przez Centralne Zarządy Budownictwa 
Miejskiero: Warszawa, Śląsk, Południe, Północ, Za- 
chód, Centralny Zarząd Robót Instalacyjnych, Cen- 
tralny Zarząd Robót Inżynieryjnych, Centralny Za- 
rząd Budownictwa Wojskowego i Zarząd Budowla- 
nych Przedsiębiorstw Powiatowych. 
Dyrektorzy centralnych zarządów wydadzą polecenia 
ścisłego przestrze- 


st. 
niezbędne do zapewnienia ciągłej kontroli 
gania instrukcji. 

8 3. Zarządzenie wchodzi 
1953 r. 


w życie z dniem 1 grudnia 
Minister R. Piotrowski 


+ Załącznik do zarządzenia Ministra Budownictwa 
Miast i Osiedli Nr 318 z dnia 30 listopada 1953 r. 


INSTRUKCJA 


w sprawie analizy kosztów i fakturowej wartości produkcji 
budowlanej. 


Rozdział I. 
Przedmiot analizy. 


g 1. Przedmiotem analizy są koszty i wartość fakturowa 
obiektu budowlanego. 

W rozumieniu instrukcji obiekt oznacza budowlę (urządze- 
nie), która ma odrębny kosztorys, albo odrębny preliminarz 
kosztów, lub też stanowi odrębną pozycję kosztorysu gene- 
ralnego. 


Rozdział II. 


Podstawa analizy. 

$2. Podstawowym materiałem do analizy kosztów i faktu- 
rowej wartości obiektu budowlanego jest prawidłowo sporzą- 
dzono zestawienie „Analizy kosztów i fakturowej wartości 
produkcji budowlanej”, stanowiące załączniki do instrukcji. 

$ 3, Zestawienie, o którym mowa w $ 2 instrukcji sporzą- 
dza dział księgowości przedsiębiorstwa. Materiałem stanowią- 
cym podstawę do wypełnienia wzoru, są jedynie wymienione 
moniżej dokumenty i zarządzenia księgowe. Sposób wypełnia- 
nia wzoru jest następujący: 
Dział I „Koszty budowy” — stanowi sumę pozycji a) i po- 

zycji b). 

Poz. a „Koszty produkcji siłami własnymi” — wy- 
pełnia się na podstawie analitycznych kart 
konta 151. 

Poz. b Koszty produkcji podwykonawców” — usta- 
la się na podstawie kart analitycznych kon- 
ta 191 „Koszt 
g uwzglednieniem (dedaniem nieksięgowa- 
nych faktur za drugą połowę miesiąca, 
w części dotyczacej robót podwykonawców, 
pomniejszonej o 10%. 


Briał II „Wartość produkcji” — stanowi sumę pozycji a) 
i pozycji b). 

Poz. a „produkcja siłami własnymi” — ustala się 

w oparciu o następujące wyliczenie: sumy 


daży „Sprzedaż produkcji wykonanej siła- 

> mi własnymi” + wartość faktur za drugą 
połowę miesiąca w części dotyczącej sił 
własnych +  protokóły zastępcze (robót 
w toku). 


własny podwykonawców | 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


| darczej działalności 


Str. 4 


Pea. b „produkeja podwykonawców” — wypełnia 
się na podstawie kart analitycznych konta 
191 . „Sprzedaż robót podwykonawców” + 
nieksięgowane faktury na drugą połowę 
E ace: w ezęści dotyczącej podwykonaw- 

w. 


Dział III. „Wynik — Akumulacja”. 


Poz. a „na produkcji siłami własnymi". 

Poz. b „na produkcji podwykonawców — stanowią 
różnigę między poszczególnymi pozycjami 
Dz. I i Dz. II. Wynik ujemny należy wpi- 
sać na czerwono. 

Wskaźniki oblicza się wg schematu podanego we 

wzorze. 


wypełnia się na podstawie kart analitycznych kon- 
ta — 151 w przekroju elementów kalkulacyjnych. 


Ww pozycji dodatkowej „Porównanie wartości produkcji 
z B-1” wykazuje się różnicę między księgowością a sprawo- 
zdaniem B-1 za okres od początku roku do końca miesiąca 
sprawozdawczego. 

Sposób wypełniania pozycji podanych na odwrotnej stronie, 
dotyczących struktury przerobu siłami własnymi — nie wy- 
maga wyjaśnień. i 
'$ 4. Zobowiązuje się kierownictwa budów do przestrzega- 
nia zasady wyodrębniania w fakturach przejściowych i osta- 
tecznych wartości produkcji {odwykonawców. 

8 5. Główni księgowi zjednoczeń wyznaczą pracowników, 
upoważnionych do wypełniania wzoru analizy, odpowiedzial- 
nych za jego prawidłowość i terminowość. 

$ 6. Termin dostarczenia przez dział księgowości wypeł- 
nionego wzoru analizy kierownictwu budów ustala się na 
20-go każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. 

87. Wszełkie zmiany w układzie wzoru analizy wymaga- 
je zgody Departamentugksięgowości. 


U 


Rozdział III. 
Metoda analizy. 


sa. Analizę kosztów i faktturowej wartości produkejł 
przeprowadza się w przekroju poszczególnych obiektów bu- 
e a podstawie danych wzoru, o którym mowa 
w rozdz. II. 


$ 9. Analiza powinna objać całokształt działalności kie- 
rownictwa budów w zakresie kształtowania się kosztów po- 
szczególnych obiektów budowlanych i fakturowania wykona- 
nych robót. W szczególności powinna ona obejmować: 


1) badanie prawidłowości zafakturowania w związku z *» 
zaawansowania obiektu budowlanego, 

2) badanie równomierności w cźasie fakturowania przy 
jednoczesnym dociekaniu przyczyn wystawiania dużej 
ilości protokółów zastępczych na koniec okresu, 

3) badanie ewentualnych różnic między wartością produk- 
cji wg sprawozdania B-1 z danymi księgości — w związ- 
ku z anal'za struktury przerobu siłami własnymi. 

4) analize kosztów w układzie kalkulacyinym. która, 
uwzeledniając faze produkcji, powirna wskazać stonień 
prawidłowości kształtowania się poszczególnych elemen- 
tów kalkulacyjnvch kosztów. 

5) badanie prawidłowości kształtowania sie fakturowej 
wartości produkcii podwykonawców. w stosunku do wy- 
sokości kosztu własnego tej produkcji. 


8 10. Analize przenrowadza sie na sSnerialnych naradach, 
pmwoływanych co miesiace w terminie nie przekrsrzeinovm 
10 dni od daty rozesłania wypełnionych przez księgowość 
wzorów analizy. 


3 11. Wyniki analizy powinny stanowić nodstewe da pe- 
lepszenia rezultatów etronomiczned działalności hbdów. W tm 
cem dyrektorzy ziednoczeń wyznscza kierownikom budów 


| konkretne, określone terminem zadania, zm'erzaiace do nsv- 


nienia nienraw'dłowośri. uiawnionvch na odprzwsch w toku 


| analizy. Ponadto wvniki analizy należv wykorzystać da roz- 


winiecia nonwsh farm wsnółzawcdnictwa w zakresie gosno- 
budów. 
- W mrzynadkach iaskrawych odehvleń i nienrawidłowości, 


k , | ujawnionve nalzie azezevólnv iekxtå 1 zla- 
księgowane na analitycznych kontach sprze- | y onvch w analizie poszezeoólnych obiektów budowla 


nych dvrektor ziednoczenia nowołuie zesnół w celu orzeczenia 
tych nieprawidłowości na miejscu ich powstania. 


$ 12. Kierownicv budów przekaża załogom nrodukeyjnvm 
wyniki analizy w formie podstawowych postulatów i zadań 
na najbliższy okres. 1 


N 


Str. 5 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI Nr 23 


ANALIZA KOSZTÓW I! FAKTUROWE WARTOŚCI PROUKCJI BUDOWLANEJ 


na dzień -. ; z : A 3 z A Ą "1908: 
BUDOWA Nr. j Obiekt . À y A è Wartość wg kosztorysu lub aktualnej tabeli 
elementów scalonych . ; s s ; 
Data rozpoczęcia . i h ; z : ; A ; 0% zaawansowania 


Dane za okres od rozp. 
budowy do końca okresu 


Dane za miesiąc 


sprawozdawczego sprawozdawczy 
Koszty BUDOWY SĄ z 
a) koszty prod. siłami własnymi 
b) „ prod. podwykonawców 
i WARTOŚĆ PRODUKCJI A m 0 BO EA T T 
a) produkcja siłami własnymi 
b) p podwykonawców 
i WYNIK — AKUMULACJA 
l a) na produkcji siłami własnymi 
b) 5 podwykonawców 
BYŁ | HI x 100 
Wskaźnik " ogółem Kas 
, \ II 
) Ta S S] 
a } asnym A T PUR, 
na prod. siłami w ymi a | 
3 aie ai , ! IIIb x 100 
) na prod. podwykonawców | a" OM. | a 
ASK: EE | ZZ ÓZ ZE 
W ANALIZA KOSZTÓW PRODUKCJI | % % 
siłami własnymi ` | 
Mat. bezpośrednie | 
Rob. 5 ; | 
Koszty sprzętu i mechanizmów 
Inne koszty bezpośrednie 
Razem 
Narzut kosztów ogólnych */ə pa $ 
Ogółem koszty {òa 100 k 160 
POROWNANIE WARTOŚCI PRODUKCJI Z B-l. 
Wartość prod. siłami własnymi B-1 (kolumna 13) zł. 
Wartość prod. A E wg księgowości zł. 
Różnice do wyjaśnienia 
Sporządził: Główny księgowy: Nacz. Inżynier: 
Aestawił: z 


STRUKTURA 


przerobu siłami własnymi. 


Wartość prod. od 


Wartość prod. 


; początku roku do o i o: 
i NPA? końca m-ca £ s A e 7 
sprawozdawczego. p ECA 
l „po 2 | 3 4 6 
l Wartość prod. siłami własnymi 160 100 
w tym 


a) faktury Il-ej połowy m-ca 
b) protokóły za m-c bieżący 


4 
dziernika 1953 r. w sprawie operatywnego planowania prze- 
wozu ładunków, zarządza się, co następuje: 
$ 1. Nakłada się na przedsiębiorstwa nadzorowane przez 


214. | 
| Centralne Zarządy: Budownictwa Miejskiego Robót Instalacyj- 
| 
| 


ZARZĄDZENIE Nr 320 


MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 12 grudnia 1953 r. 


nych, Robót Inżynieryjnych, Budownictwa Wojskowego, Za- 
kładów Prefabrykacji, Sprzętu i Mechanizacji, oraz na Pełno- 
mocnika Akcji Robót Rozbiórkowych obowiązek operatywne- 
go planowania przewozu ładunków j zdolności przewozowej 
taboru własnego według trybu postępowania i terminów usta- 
lonych w instrukcji, stanowiącej załącznik do zarządzenia 


w sprawie operatywnego planowania przewozu ładunków 
i zdolności przewozowej taboru własnego. 


(L. dz. CZT/1/3922/53) Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo- 
darczego powołanego na wstępie. 
W związku z zarządzeniem Nr 295 Przewodniczącego Pań- $ 2. Dyrektorzy Centralnych Zarządów dopilnują wpro- 


stwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 paź-  wadzenia w życie instrukcji o planowaniu operatywnym oraz 


opracowywania i przedkładania planów przez nadzorowane 
jednostki w terminach ustalonych w załączniku Nr 1 do wy- 
żej powołanej instrukcji. 


$ 8. Zgodnie z $ 11 instrukcji Państwowej Komisji Pla- 
nowania Gospodarczego, na wszystkich szczebłach organiza- 
cyjnych resortu całość prac koordynuje komórka planowa- 
nia, która ńa równi z komórką transportu jest odpowiedzial- 
na za opracowanie planu przewozu ładunków pod wzgłędem 
merytorycznym i cyfrowym. 


3 4. Upoważnia się Dyrektora Centralnego Zarządu Tran- 
sportu do ustaiania, zgodnie z $ 13 instrukcji Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego, szczegółowego trybu 
planowania operatywnego, obowiązującego przedsiębiorstwa 
resortu oraz Pełnomocnika Akcji Robót Rozbiórkowych. 


$ 5. Dyrektor Centralnego Zarządu Transportu przedkła- 
dać mi będzie. do zatwierdzenia, w ustalonych w instrukcji 
terminach, zbiorcze dla resortu kwartalne operatywne plany 
zdolności przewozowej taboru własnego. 


$ 6. Miesięczne operatywne plany zdolności przewozowej 
taboru własnego Dyrektor Centralnego Zarządu Transportu 
zatwierdzać będzie we własnym zakresie. 


3 Ta Ogólny nadzór nad stosowaniem w resorcie zasad in- 
strukcji a planowaniu operatywnym, jak również nad prze- 
strzegarniem terminów opracowania planów sprawować bę- 
ćzie Dyrektor Centralnego Zarządu Transportu Budownictwa 
Miejskiego. ` 

$ 8. Zarządzenie wchodzi w 


życie z dniem ł2 grudnia 
1953 r. 


Minister R. Piotrowski 


215. 
ZARZĄDZENIE Nr 322 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 12 grudnia 1953 r. 


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 73 z dnia 4 kwietnia 
1953 r. o rejestracji i kontroli kosztów własnych zacpatrzenia 
oraz kosztów przewozów materiałów. 


(L. dz. CZZ/21/40544/58) 


W zarządzeniu Nr 73 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli 
z dnia 4 kwietnia 1953 r. w sprawie rejestracji i kontro 
kosztów własnych zaopatrzenia oraz kosztów przewozów ma- 
teriałowych (Dz. Urz. Min. Bud. M. i O. Nr 6, poz. 70) wpro- 
wadza się następujące zmiany: 


$ 1. 1. Uchyla się instrukcję w sprawie rejestracji i kon- 


troli kosztów własnych zaopatrzenia materiałowego, | 


stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78 
Ministra Budownictwa Miast i Osiedli. 


pe: 


Jednocześnie wprowadza się instrukcję w sprawie re- 
jestracji i kontroli kosztów własnych zaopatrzenia 
materiałowego, stanowiącą załącznik do zarządzenia, 


$2. W $ 6 ust. 2 instrukcji w sprawie ewidencjonowania 
i kontroli kosztów przewozów materiałowych, stanowiącej 
załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 73 Ministra Budownictwa 
Miast i Osiedlij skreśla śię ostatnie zdanią o brzmieniu: 
„160/48 — wtórne przewozy materiałów gospodarczo nie- 


uzasadnione — nieusprawiedliwione” i wprowadza się nowe 


zdanie o brzmeniu: „Koszty wtórnych przewozów materia- | 
nieusprawiedliwionych | 


łów gospodarczo nieuzasadnionych d 
-— obciążają osoby odpowiedzialne za te przewozy . 
3 8. Odmiennie od zasad ustalonych w instrukcji stano- 
wiącej załącznik do zarządzenia: 
1. Działy zaopatrzenia w centralnych zarządach budownie- 
twa miejskiego prześlą arkusze zbiorcze analizy kosz- 
tów zaopatrzenia materiałowego za I. II i III kwartał 


1953 r. po 1 egzemplarzu do Centralnego Zarządu Za- ; 


opatrzenia Budownictwa Miejskiego, Departamentu Pla- 
nowania i Departamentu Księgowości -— w terminie do 
dnia 31 grudnia 1953 r. i 

2. Arkusze zbiorcze za rok 1953 należy przesłać do jed- 
nostek organizacyjnych, o którycn mowa w ust. 1 w ter- 
minie do dnia 31 marca 1954 r. 


Fc 
1953 r. 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 


i Minister R. Piotrowski 
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x f) koszty transportu wewnętrznego. 
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Załącznik do zarządzenia Nr 322 Ministra Bu- 
downictwa Miast i Osiedli z dnia 12 grudnia 1953 r. 


INSTRUKCJA 


w sprawie rejestracji i kontroli kosztów własnych zaopatrze- 
nia materiałowego. 
(L .dz. CZZ/21/2064/53) 
I. Rejestracja kosztów zaopatrzenia materiałowego. 
$ 1. Koszty związane z zaopatrzeniem materiałowym są 
ewidencjonowane w księgowości na koncie syntetycz- 
nym 160 „Koszty zaopatrzenia materiałowego” i na 
kontach analitycznych 160/-1-160/5, które obejmują: 
Konto 160/1 — „Koszty utrzymania komórek zaopa- 
trzenia” — powinny być rozbite i nadal ewidencjo- 
RA AE na dodatkowo założonych kontach analitycz- 
nych: 
Konto 160/1/1 — a) płace kolmórek zaopatrzenia, 
działów, sekcji, referatów, , 
b) narzuty na wyżej wymienione 
płace, 
c) koszty delegacji 
zaopatrzenia. 
Konto 160/1/2 — postojowe (osiowe). 
Konto 160/2 — „Koszty utrzymania magazynów”: 
a) płace podstawowe i uzupełniające maga- 
zynierów, robotników zatrudnionych przy 
przyjmowaniu. składowaniu i wydawaniu 
materiałów, robotników zatrudnionych na 
placu magazynu, przy pracach porządko- 
wych, ręcznym transporcie materiałów, 
dozorców oraz stałej służby przeciwpoża- 
rowej przy magazynach i straży przemy- 
słowej, 
narzuty na w/w płace, 
amortyzację oraz koszty konserwacji i re- 
montów bieżących budynków i urządzeń 
magazynowych i bocznie kolejowych, 
czynsze dzierżawne budynków magazyno- 
wych i bocznie kolejowych, 
e) ubezpieczenie magazynów i składów oraz 
zapasów materiałowych, 


pracowników 


b) 
e) 


d 


Dan 


samo- 
chodowego lub konnego w ramach jedne- 
| go magazynu lub placu magazynowego, 
| g) inne koszty, związane z utrzymaniem ma- 
gazynów. 
Konto 160/3 — „Ubytki i manka niezawinione”. 
Straty na materiałach z tytułu niezawinionych 
ubytków i mank, powstałe przy transporcie 
i przechowaniu materiałów. (Przeniesione z 
| konta 081 — „Manka, ubytki i straty nieza- 
winione”'). 
Konto 160/4 — „Koszty wewnętrznych przewozów 
materiałowych”. 

Koszty transportu, płace oraz narzuty na nie, 

robotników zatrudnionych w związku z prze- 

wozami materiałów, stanowiące koszty zaopa- 
trzenia materiałowego — powinny być rozbite 

i nadal ewidencjonowane na dodatkowo założo- 

nych kontach analitycznych: 

Konto 160/4/1 -— koszty wewnętrznych prze- 
wozów materiałów gospo- 
darczo-uzasadnionych, 

Konto 150/462 — koszty wtórnych przewozów 
materiałów gospodarczo-nie- 
uzasadnionych - usprawiedli- 
wionych. 

Koszty wtórnych przewozów materiałów go- 

spodarczo nieuzasadnionych — nieusprawiedli- 

wionych — obciążają konta osób odpowiedzial- 
nych za te przewozy. 

Kwalifikację wtórnych przewozów ustała „In- 

strukcja w sprawie ewidencjonowania i kontro- 

di kosztów przewozów materiałowych” stano- 

wiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia Ministra 

Nr 73 z dnia 4 kwietnia 1953 roku. 

| Konto 160/5 — „Narzuty jednostex zaopatrzenia”. 

Koszty utrzymania jednostek zaopatrzenia: 

utrzymujących się z narzutu. 

Koszty związane z zakupem i dostarczeniem mate- 

riałów z magazynu dostawcy do pierwszego miejsca 

składowania w magazynie lub na placu budowy 

przedsiębiorstw — są ewidencjonowane na koncie: 
121/2 — „Koszty zakupu”. 


n 
ro 
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które obejmują koszty transportu obcego i własnego, 
koszty załadunku i wyładunku, ubezpieczenia, spe- 
dycji, konwoju, analizy i prób, dokonywanych przed 
przyjęciem materiału, koszty opakowań zwrotnych, 
„koszty opakowań dla dostawcy nie przedstawiających 
wartości. 

11. Kontrola i analiza kosztów własnych zaopatrzenia ma- 
teriałowego. 
$ 3 Działy zaopatrzenia prowadsńć będą kontrolę i anali- 

zę kosztów własnych zaopatrzenia i kosztów zakupu 

materiałów zaewidencjonowanych w księgowości, 

w podziale na w/w konta 160/1 — 160/5 i 121/2. 

Działy księgowości po zakończeniu każdego kwarta- 

łu, najpóźniej do dnia 15-go miesiąca następnego po 

kwartale sprawozdawczym, przekażą do działów za- 
opatrzenia następujące dane: 

a) wysokość rzeczywiście poniesionych kosztów za- 
ewidencjonowanych na poszczególnych kontach: 
160/1/1, 160/1/2, 160,2, 1603, 160/4/1, 160/4/2, 
160/5 oraz 1212, 


3 4. 


b) wartość wszystkich materiałów zużytych w kwar- | 


tale sprawozdawczym, 


e) normatyw wartościowy zapasów materiałowych | 


wg wniosków kredytowych, z uwzględnieniem 


KARTA ANALIZY KOSZTÓW ZAOPATRZENIA 


za kwartał . 3 A 


I. Wartość materiałów zużytych w kwartale sprawozdaw- 
czym. 

. Normatywy zapasu materiałów na koniec kwartału spra- 
wozdawczego. 

Razem I + IL. 


. Przerób w kwartale sprawozdawczym. 


160/1/2 160/2 160 3 


160/1/1 
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5 6. 


8 7. 


ewent. zmiany normatywu, wynikającej z planów 
operatywnych oraz wartości przejściowych zapa- 
sów ponadnormatywnych gospodarczo uzasadnio- 
nych. 
Na podstawie danych, otrzymanych z działów księ- 
gowości, działy zaopatrzenia przeprowadzą analizę 
kosztów zaopatrzenia materiałowego na formularzu, 
stanowiącym załącznik do instrukcji, 
Egzemplarz karty analizy kosztów zaopatrzenia ma- 
teriałowego, sporządzonej na szczeblu przedsiębiorstw, 
przesłany zostanie w terminie do dnia 25-go miesiąca 
następnego po kwartale sprawozdawczym do działu 
zaopatrzenia właściwego nadzorującego centralnego 
zarządu budownictwa miejskiego. 
Arkusz zbiorczy analizy kosztów zaopatrzenia ma- 
teriałowego, zestawionv przez działy zaopatrzenia 
centralnych zarządów budownictwa miejskiego) ma 
podstawie danych, otrzymanych z nadzorowanych 
przedsiębiorstw — otrzymują w terminie do dnia 
5-go drugiego miesiąca po kwartale sprawozdawczym 
— 1 egzemplarz — Centralny Zarząd Zaopatrzenia 
Budownictwa Miejskiego, 1 egzemplarz — Departa- 
ment Księgowości i 1 egzemplarz — Departament 
Planowania, 


MATERIAŁOWEGO 
195 1-7 ke 
£ tys. zł. 
tys. zł. 
x tys. zł. 


Razem 
9-10 


1 2 3 4 


A. Koszty planowa- 
ne i 
Struktura 
B. Kosziy rzeczy- 
wiste 
Struktura 
. 100 
C. Stosunek A 
B. 100 
D. Stosunek -m 
„ 3-100 
E. Stosune TW 
Przykład: 
I. — 15.000 tys. zł. A/10 — 3.000 tys. zł. 
II. — 9.000 ,„ _„. B'10 — 3.600 ,„  ,, pw 
mi. — 24.000 „ „ Cj10 — 38.600.100 — 1200/6 
1V. — 87.500 „ » 3.000 
D/10 — 38.600.100 — 15°. 
24.000 
E/10 — 3.600.100 — 9,87°/s 
37.500 


Objaśnienia do „Karty analizy kosztów zaopatrzenia ma- 
teriałowego”. 


1. — Wartość wszystkich materiałów zużytych w kwartale 
sprawozdawczym — rozchód na zużycie zaewidencjo- 
nowany na kontach 128, 125, 126, 127, 128/9. 

II. — Normatyw wartościowy zapasów wszystkich materia- 


łów na koniec kwartału sprawozdawczego według | 


j wniosku kredytowego. 
III. — Nie wymaga wyjaśnień, 


Koszty planowane na kwartał sprawozdawczy powin- 
ny być przenoszone ze wzorów, ustalonych dla 1953 r., 
BK pom. 5. Z rocznego planu kosztów zaopatrzenia 
i składowania i BK pom. ib — z rocznego planu kosz- 
tów zakupu. Struktura. — Stosunek procentowy grup 
kosztów, przyjmując sumę rubryki 11 — za 100. 
Koszty planowane dla kont analitycznych — 1601/1 
i 160/1/2 oraz 160/4/1, 160/4/2 — powinny być wy- 
kazywane w łącznych kwotach, do czasu wprowadze- 
nia tych elementów do arkuszy planu rocznego. 
Koszty rzeczywiste zaewidencjonowane na kontach: 
160/1/1, 160/1'2, 160/2, 160/3 160/4/1, 160/4/2, 160/5 
oraz na koncie 121/2. Struktura. 

Stosunek procentowy grup kosztów, przyjmując sumę 
z rubryki 1l-ej za 100. 

Stosunek kosztów rzeczywiście poniesionych do plano- 
wanych w procencie. 

Stosunek kesztów rzeczywistych poniesionych do war- 
ai zużytych materiałów + normatyw wartościowy 
w 0. 

Stosunek kosztów rzeczywiście poniesionych do prze- 
robu za kwartał sprawozdawczy. 
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216. 
ZARZĄDZENIE Nr 326 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 17 grudnia 1953 r. 


w sprawie ustalenia organizacji zaocznego szkolenia zawodo- 
wego w resorcie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli. 


(L. dz. G.MJ3/9181/53) 


W zwiazku z postanowieniami uchwały Nr 604/53 Prezy- 
dium Rządu z dnia 12 sierpn'a 1953 r. w sprawie zmian w or- 
ganizacji zaocznego szkolenia zawodowego (zwanej dalej 
„uchwałą”) zarządza się, co następuje: 


$ 1. „Przekazany Ministerstwu Budownictwa Miast i Osie- 
dli w wykonaniu postanowień części II, ust. 2 uchwały Wy- 
dział Zaocznego Szkolenia Zawodowego Nr 013, działający 
dotychczas przy Technikom Budowlanym dla pracujących 
przy ul. Złotej Nr 58 w W-wie, zgodnie z przepisami zarzą- 
dzenia Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego 
z dnia 30 listopada 1952 r. (Nr IV.0-4317/52) i -zarządzen'a 
Nr 41 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 4 marca 
1953 r. (L. dz. D.XIV/412:1513/53), przekształca się w „Tech- 
nikum Budowlane Zaoczne Ministerstwa Budownietwa Miast 
i Osiedli w Warszawie przy ul. Złotej Nr 58”. 


$ 2. Pozostałe wydziały zaocznego szkolenia zawodowego 
przekazane Min'sterstwu Budownictwa Miast i Osiedli w wy- 
konaniu zacytowanego w $ 1 postanowienia uchwały, dzia- 
łające dotychczas zgodnie z zacytowanymi w.$ 1 przepisami 
przy technikach Budowlanych dla pracujących w Poznaniu 
(Nr 042), w Gdańsku (Nr 112), w Szczecinie (Nr 132) i we 
Wrocławiu (Nr 152) włącza się w zakresie kierownictwa 
pedagogicznego i administracyjno-gospodarczego do techni- 
ków, przy których zostały utworzone. e 


$ 3. Utworzonemu w wykonaniu przepisu $. 1 Technikum 
Budowlanemu Zaocznemu nadaje się w stosunku do wydzia- 
łów zaocznego szkolenia zawodowego wymiennionych w $ 2 
uprawnienia technikum bazowego w rozumieniu części lI 
ust. 2 uchwały. 


$ 4. Dyrektor Centralnego Zarządu Szkolenia Zawodowe- 
go przeprowadzi w organ'zacji szkolenia zawodowego od- 
powiedn'e zmiany wewnętrzne, konieczne do wykonania po- 
przednich paragrafów zarządzenia. 


$ 5. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 października 1953 r. 


Minister R. Piotrowski 


217. 
OKÓLNIK Nr 74 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 14 grudnia 1953 r. 


w sprawie trybu przeprowadzania korekty miesięcznych pla- 
nów produkcyjnych Zjednoczeń Budownictwa Miejskiego. 


(L. dz. D.I/3'6861/53) 


Stwierdzono, że między miesięcznymi planami Zjednoczeń 
Budownictwa Miejskiego (Z.B.M.) w zakrese budownictwa 
mieszkaniowego Centralnego Zarządu Budowy Miast i Osiedli 

 „ZOR”. a planami Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych 
(DBOR) występują często rozbieżności na skutek urealniania 
planów miesięcznych Z.B.M. bez uzgodnienia ich z DBOR-ami. 


W celu zapobieżenia powstawaniu takich rozbieżności, po- 
leca się, co następuje: 


1. Wszelkie wnioski o urealnienie planów miesiecznych 
ZBM należy opracowywać po dokonaniu uzgodnień z za- 
interesowanymi inwestorami, a w zakresie budownictwa 
„ZOR” po uzyskaniu wyrażonej na piśmie zgody właści- 
wej DBOR. 

2. Zatwierdzoną stosownie do zarządzenia Nr 126 Ministra 
Budownictwa Miast į Osiedli z dnia 18 października 
1951 r. w sprawie tryou przeprowadzenia korekty pla- 
now  miesiecznych ustalonych w planie kwartalnym 
(Dz. Urz. Min. Bud. M i O. Nr 14, poz. 132) korektę 
planów miesięcznych ZBM obowiązane są niezwłocznie 
podawać do wiadomości właściwej DBOR. 
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3. Za wykonanie okólnika odpow'edzialni są dyrektorzy 
centralnych zarządów i zjednoczeń budownietwa miej- 
skiego. 

4. Okólnik wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 1953 r. 


Minister R. Piotrowski 
2158. 


PISMO OKóLNE Nr 121 


MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 9 grudnia 1953 r. 


w sprawie księgowej ewidencji i kontroli zafakturowania 
robót budowłanych. 


(L. dz. D.VI/1/2818;/58) 


W celu przeprowadzenia w r 1954 właściwej ewidencji 
w księgowości zafakturowania robót budowlanych oraz w ce- 
lu wzmacniania kontrol: księgowej w zakresie prawidtowości 
wystawiania faktur i protokółów zastępczych, ujętych w spra- 
wozdaniu z wykonania planu produkcji podstawowej B-1 — 
ustala się, co następuje: 


1. Wprowadza się do branżowego planu kont dla przed- 
sięb'orstw budowlano-montażowych następujący podział 
analityczny konta 191/1 „Sprzedaż robót — roboty 
budowlane”: 

191/1/1 „Sprzedaż robót wykonanych własnymi siłami”, 
191'1/2 „Sprzedaż robót podwykonawców”. 


Konto 191/1/1 „Sprzedaż robót wykonanych własnymi si- 
łami” — obciąża się za rzeczywisty koszt sprzedanych robót 
o CH własnymi siłami (w korespondencji z kontem 

a 

Na stronie Ct tego konta należy księgować wezwania płat- 
nicze wraz z fakturami za roboty budowlane w części doty- 
czącej robót wykonanych własnymi siłami. 

Konto 191/1/2 „Sprzedaż robót podwykonawców” — po 
stronie Dt przeznaczone jest do ewidencjonowania faktur lub 
wezwań do zapłaty podwykonawców. 

Na stron'e Ct tego konta należy ewidencjonować wezwa- 
nia płatnicze wraz z fakturami za roboty budowlane w czę- 
ści dotyczacej robót podwykonawców. 

W związku z koniecznością zachowania czystości księgo- 
wań po obydwu stronach w/w kont należy stosować śc'śle 
zasadę korygowania „zapisów (zmniejszenia) w formie czer- 
wonych stron. 

2. Działy księgowości dopilnują przestrzegania przez pio- 
ny techniczne zasady wyodrębniania w fakturach przej- 
ściowych i końcowych na odwrotnej stronie — kwot, 
dotyczących produkcji poszczególnych podwykonawców. 

3. Działy księgowo-finansowe obowiązane są do konfronto- 
wania faktur podwykonawców z fakturami, wystawio- 
nymi dla zleceniodawcy przez przedsiębiorstwo. Ma to 
na celu ustalenie wartości niefakturowanych robót pod- 
wykonawców oraz uchwycenie wszelkich rozb'eźności, 
które podlegaja wyjaśnieniu, reklamacji i sprostowaniu. 

4. Główny księgowy stwierdza podpisem prawidłowość 
sum zawartych w sprawozdaniu z wykonania planu pro- 
dukej podstawowej B-1. 

Wszelkie rozbieżności między księgowością, a sprawozda- 
niem B-1 główny księgowy wykazuje na odwrotnej stro- 
nie sprawozdania. 

5. Ustala się następujący sposób porównania sprawozda- 
nia B-1 z księgowością za okres od początku roku do 
końca miesiąca sprawozdawczego: , 
1) Ct konta 19N1/ „Sprzedaż robót wykonanych siłami 

własnymi”, T <w 

2) minus faktury za roboty wykonane wiasnymi siłami 
przed 1.1. ubiegłego roku, księgowane w roku bieżą- 
cym na koncie 191/11, aw 
plus faktury nie wysłane na inkaso, w okresie śpra- 
wazdawczym, w części dotyczącej sprzedaży robót 
wykonanych własnymi siłami, A k 
plus protokóły zastępcze, w części dotyczącej robót 
wykonanych wiasnymi siłami — wg stanu na koniee 
miesiąca sprawozdawczego, 
plus 1% od wartości faktur wystawionych od począt- 
ku roku za roboty, wykonywane przez przedsiębior- 
stwo w charakterze podwykonawcy, 1 
plus wartość materiałów zleceniodawcy — zużytych 
na produkcję wykonaną własnymi siłami, 


3) 
4) 
5) 
6) 


Razem fakturowa wartość produkcji budowlanej wykona- 
nej własnymi siłami. 


mw 
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Nr 23 


-— 


Wartość ta powinna być zgodna z sumą kolumny 13-ej | 

sprawozdania B-1 j 
6. Do czasu wydania i zaopatrzenia się przedsiębiorstw 
w nowe skorygowane formularze sprawozdawczości okre- 


sowej — zestawienie zamieszczone na drugiej stronie | 


wzoru B-23, „Sprawozdanie z wykonania planu sprze- 
daży” należy wypełniać w poszczególnych pozycjach 
trzema sumami uwzględniającymi: 
1) wartość produkcji ogółem (jak dotychczas), 

E produkcji podwykonawców, 
3) 5 produkcji siłami własnymi, 

Jeśli chodzi o wartość produkcji siłami własnymi, to spo- 
sób wypełniania wzoru jest analogiczny jak sposób wylicza- 
nia wartości produkcji siłami własnymi, podany w ust. 5 
pisma okólnego — z tym, że l.p. 1 do 3 stanowi sumę Ct 
konta 191/1'1, rozbitą na pierwotną wartość fakturową i war- 
tości zmniejszające i zwiększające tę wartość. L.p. 9 „Ogó- 
łem” w części: „wartość produkcji siłami własnymi” będzie 
wykazywała wartość produkcji siłami własnymi od początku 
roku do końca kwartału sprawozdawczego; wartość ta po- 
winna być zgodna z sumą wykazaną w kol. 18-ej sprawozda- 
nia B-1 za ten sam okres, pomniejszona o wartość materia- 
łów zleceniodawcy. 


7. Przepisy ust. 1 — 5 pisma w części ustalającej zasady | 


ewidencji księgowej sprzedaży w rozbiciu na podwyko- | Zarządu Budowy Miast i Osiedli „ZOR” w sprawie kosztów 


nawców i siły własne obowiązuje od 1 stycznia 1954 r. 

Wyprowadzenie przerobu siłami własnymi w roku bieżą- 

cym naląży przeprowadzać wg zasad ustalonych pismem 
okólnyga Departamentu Księgowości z dnia 21.VI58 r. L. dz. 
D.VI/1/1825 58 z tym, że zwraca się specjalną uwagę na ko- 
nieczność wyodrębniania z pozycji robót zafakturowanych, 
a nie sprzedanych wartości robót siłami własnymi. Jedno- 
cześnie wyodrębn'anie takie obowiązuje „Sprawozdanie z wy- | 
konania planu sprzedaży” wzoru B-23 druga strona zgodnie 
Z wytycznymi ust. 6. 

8. Zarząd Budowlanych Przedsiębiorstw Powiatowych do- 
stosuje nomenklaturę księgową pisma okólnego do no- 
menklatury branżowego planu kont dla państwowych 
przedsiębiorstw budowlanych. 


p.o. Dyrextor Departamentu J. Kubiszewski 
219. 
PISMO OKÓLNE 120 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


z dnia 7 grudnia 1953 r. 


w sprawie uzgadniania wykładni przenisów dotyczących 


kosztorysów, cen i umów wykonawstwa 
(L. dz. GM;2/11484/53) 


Gabinet Min'stra zawiadamia o poleceniu Obywatela Mini- 
stra, zobowiazujacym Centralne Zarządy i zainteresowane 
Departamenty do zwracania się do Samodzielnego Wydziału 
Kosztorysów, Cen i Umów o wyjaśnienia, opinie i wskazów- 
ki w sprawie nrawidłowego stosowania przepisów dotyczą- 
cych kosztorysów. cen i umów o wykonawstwo budowlane. 
W przypadku różnicy zdań opinia Samodzielnego Wydziału 


Kosztorysów. Cen į Umów, uzeodniona z Gabinetem Mini- 


zainteresowanych stron. 

Zaznacza się, że powyższe polecenie nie zmienia zakresu 
działania Gabinetu Ministra, do którego należy nadal czu- 
wanie nad stosowaniem w resorcie właśc'wej wykładni prze- 
psów w ogóle, a w tym również przepisów dotyczących za- 
wierania umów. oraz snorów umownych, wymagających po- 
stępowania arbitrażowego. í 


V-Dyrektor Gabinetu Mgr Z. Wachowski 
220. 
PISMO OKóLNE Nr 122 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
zdnia 10 grudnia 1953 r. 


w snrawie pokrywania kosztów zwiazanych z kontrola i snraw- 
dzaniem przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. 


(L. dz. SWKCM/357/58) 


W celn ujedrol'cenia praktvki na odtinku rozliczeń z tytu- 
łu kosztów powstałych z wiązku z kontrolą i sprawdzaniem ! 


stra — Wydział Prawny — jest obowiązującą wytyczną dla 


przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych doko- 
nywanymi zgodnie z przepisami instrukcji stanowiącej za- 
łącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 243 Ministra Budownictwa 
M.ast i Osiedli z dn. 16 wrześna 1958 r. w sprawie projekto- 
wania, wykonywania i sprawdzania przewodów dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie ogólnym (Dz. 
Urz. Min. Bud. M. i O. Nr 17, poz. 159 — wyjaśnia się, co 
następuje: 

1. Koszty powstałe w związku z przeprowadzeniem oglę- 
dzin przewodów, o których mowa w ust. 3 instrukcji 
cytowanej we wstępie pokrywa wykonawca z własnych 
środków obrotowych bez prawa zwrotu tych kosztów 
przez zamawiającego. 

2. Koszty powstałe w związku z przeprowadzeniem komi- 
syjnej kontroli komisyjnego sprawdzenia przewodów, 
o których mowa w ust. 1 instrukcji cytowanej we wstę- 
pie, pokrywa wykonawca lub zamawiający zgodnie z 
postanowieniem $ 58 „Tymczasowych Warunków Umow- 
nych” stanow.ących załącznik Nr 7 do zarządzenia Prze- 
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo- 
darczego z dnia 11 stycznia 1952 r. (Monitor Polski 

"Nr A-5, poz. 58. 

Jednoczęśnie anuluje się pismo Ministerstwa z dnia 28 wrześ 

śnia 1958 r. L. dz. SWKCU/835%53 skierowane do Centralnego 


z tytułu kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych. 
Naczelnik Samodzielnego Wydziału Inż. Fr. Brzeski 
221. 
PISMO OKóLNE Nr 126 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 22 grudnia 1953 r. 


w sprawie zmiany pisma okólnego Nr 106 Ministerstwa Bu- 
downictwa Miast i Osiedli o zwalczaniu kradzieży odzieży 
ochronnej. 


(L. dz GM/2/10255/9-14/53) 


U 

W piśmie okólnym Nr 106 z dnia 3 listopada 1953 r. w spra- 
wie zwalezania kradzieży odzieży ochronnej (Dz. Urz. Mir. 
Bud. M. i O. Nr 20, poz. 195) wprowadza się następującą 
zmianę: 

W ust. 3 wprowadza się pkt. 3 o brzmieniu: 

„3) W odniesien'ach kierowanych do organów prokurator- 
skich należy podać szacunkową wartość skradzionej oddzieży, 
z uwzględnieniem stopnia zużycia, ustalonego na podstawie 
obowiązującego czasokresu użytkowania”, 

Powyższe ma na celu ułatwienie organom prokuratorskim 
w ustaleniu właściwej klasyfikacji czynu (w zależności od 
wartości skradzionego przedmiotu). 


p.o. V-Dyrektor Gabinetu Ministra Z. Wachowski 
KOMUNIKAT I 
W Monitorze Polskim ogłoszono: 


W Nr A-104 z 21.X1.1958 r. poz. 1400 uchwałę Prezydium 
Rządu 824 z 2.X1.53 r. zmieniajacą uchwałę z 12.IX.53 r. 
w sprawie usprawnieńia gospodarki kruszywem naturalnym 
i jego przewozów drogą kolejową. 

Poz. 1401 zarządzenie Przewodniczącego P.K.P.G. z 7.XI. 
1953 r. w sprawie ograniczenia stosowania wyrobów ze stali 
walcowej, 

W Nr A-105 z 24.XI.1953 r. poz. 1415 zarządzenia Ministra 
Finansów z 3.X1.1953 r. w sprawie różnie kasowych powsta- 
łych przy wykonywaniu funkcji kasowych przez jednostki 
budżetowe. 

W Nr A-106 z 28.X1.1953 r. poz. 1424 uchwałę Rady Mi- 
n*strów Nr 699 z 24.1X.19538 r. w sprawie opłat elektryfika- 
cyjnych pob.eranych w 1953 r. przy powszechnej elektryfi- 
kacji. 

Poz. 1426 zarządzenie Przewodniczacego PKPG z 16.X1. 
1953 r. w sprawie zagospodarowania zbędnych obrabiarek do 
metali i drewna, ciągników. maszyn i narzędzi rolniczych 
oraz maszyn, urządzeń i sprzętu do robót budowlanych i mon- 
tażowych. 

Poz. 1427 zarządzenie Ministra Finansów z 31.X.1953 r. 
w sprawie termińów złożenia rocznych sprawozdań finanso- 
wych za rok 1953. 

Poz. 1429 pismo okólne Nr 30 Szefa Urzędu Rady Mni- 
strów z 10.X1.1953 r. w sprawie tymczasowego regulaminu 
premiowania maszynistek. 


Nr 23 


W Nr A-107, poz. 1482 zarządzenie Przewodniczącego 
PKPG z 18.XI.53 r w sprawie zakazu wywożenia koleją kru- 
szywa naturalnego poza granicę niektórych województw. 

Poz. 1441 okólnik Ministra Finansów z 7.X1.1958 r. w spra- 
wie pobierania przez jednostki budżetowe gotówki z placó- 
wek pocztowych 


KOMUNIKAT II 


Wydane zostały, a nie są ogłoszone w Dzienniku Urzędo- 
wym następujące akty normatywne: 

Zarządzenie Ministra Nr 310 ą 
z 24.XI.1953 r. L. dz. D.V/3/1408 w sprawie zaktualizowania 
wysokości sum ubezpieczenia w zawartych umowach ubezpie- 
czenia od ognia, 

Zarządzenie Ministra Nr 311 
z 28.X1.1958 r. L. dz. D.IX;200/30/53 w sprawie wysortowa- 
nia tarcicy iglastej nieobrzynanej o cechach tarcicy lotniezej 
i zapasów przedsiębiorstw. 

Zarządzenie Ministra Nr 313 x 
z 20.XI.53 r. L dz. D.IL3//499/58 w sprawie ostatecznego 
usunięcia usterek i wad na budowie I etapu Traktu Starej 
Warszawy. 

Zarządzenie Ministra Nr 317 
w sprawie powołania doraźnej Komisji do składania spraw 
związanych z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego w Mińsku 
Mazowieckim. 

Zarządzenie Ministra Nr 319 
z 9.XII.53 r. L. dz. GM/3/10992/53 w sprawie organizacji baz 
transportu. 

Zarządzenie Ministra Nr 323 LAK, 
z 14.XII.53 r. L. dz, SWKC i U/117/53 zmieniające zarzą- 
dzenie w sprawie kosztów dodatkowych z tytułu zatrudnienia 
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Zarządzenie Ministra Nr 324 
z 14.X11.1953 r. L. dz. D.u2/6966/538 w sprawie wprowadzenia 
wskaźników przeliczeniowych dla ustalenia wysokości prze- 
robów na budow.e Pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stali- 
na w Warszawie. 

Zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli, Ministra 
bBuuownictwa Przemysłowego -i Ministra Gospodarki Komu- 
nalnej 
z 25.41.1958 r w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji 
tymczasowej o stosowaniu cementu, azbestocementu i ścin- 
ków folii aluminiowej oraz innych odpadków aluminiowych 
do uszczelniania połączeń rur wodociągowych. 

Zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli, Mini- 
stra Budownictwa Przemysłowego i Ministra Pracy i Opieki | 
Społecznej 
z 8.XII.1958 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczących 
przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny przy ro- 
botach budowlanych. 

Okólnik Ministra Nr 72 | 
z 4.XII.1953 r. L. dz. GM/2/8764/53 w sprawie stosowania 
projektów instrukcji dotyczących ustalenia zasobów złóż, 

Okólnik Ministra Nr 73 
z 7.XIL.1953 r. L. dz. D.VIII/3/5610,53 w sprawie ogrzewania 
budynków jednostek organizacyjnych resortu Ministra Ru- 
downictwa Miast i Osiedli. | 

Pismo okólne+ Ministra Nr 117 i 
z 28.XI.1953 r. L. dz. C.Z.B.Proj./4931/53 w sprawie uwzgląd- 
nienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w opraco” | 
wywanej dokumentacji technicznej. 3 

Pismo okólne Ministerstwa Nr 118 3 
z 5.XII.19538 r. L. dz. D.VII/7/11863/53 w sprawie warunków 
bezpieczeństwa ji higieny pracy w okresie zimowym. | 

Pismo okólne Ministerstwa Nr 119 
z 5.XII.53 r. L. dz. D.XIII/8/8346/53 w sprawie wynagradzania | 


robotników zamiejscowych (ogłoszone w Monitorze Polskim). : zakładowych kierowników praktyk. 
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